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ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 
z dnia 23 maja 1947 r. 
o powołaniu Pełnomocnika do spraw uporządkowania ma'ątku przedsiębiorstw i wytwórni bu- 
dowlanych podległych Ministerstwu Odbudowy. 
j Nr IV (4627/W3/47) 

§ 1. syfikacja powyższego majątku z punktu wi- 


dzenia jego przydatności dla poszczególnych 
agend Ministerstwa Odbudowy; 

2. doraźne zarządzanie i przeprowadzanie li- 
'kwidacii przedsiębiorstw budowlanych i 
wytwórni materiałów nie nadających sie 
do samodzielnej działalności, a nie przewi- 
dzianych do skomasowania z aktywnym 


Powołuję Pełnomocnika Ministra Odbudowy 
przy Centralnym Zarządzie Państwowych Przed- 
siębiorstw Budowlanych do uporządkowania 
spraw majątku nieruchomego i ruchomego, prze- 
jętego ; zarządzanego przez przedsiębiorstwa 
oraz instytucje podległe Ministerstwu Odbudo- 


<i § 2 przedsiębiorstwem państwowym, względnie 
i do odstąpienia instytucjom z poza Minister- 

Zadaniem Pełnomocnika będzie: stwa Odbudowy; 
1. zewidencjonowanie majątku nieruchomego _ 3. zgłaszanie wniosków o włączenie całości 
i ruchomego zabezpieczonego i zarządzane lub części majątku nieruchomego i rucho- 
go przez przedsiębiorstwa oraz instytucie mego przedsiębiorstw likwidowanych do 


podległe Ministerstwu Odbudowy oraz kla- masy majątkowej aktywnych przedsie- 


Str. 2 


biorstw podległych Ministerstwu Odbudo- 
wy; 

4, zgłaszanie wniosków o przekazanie przez 
agendy Ministerstwa Odbudowy przedsię- 
biorstw budowlanych oraz wytwórni mate- 
riałów budowlanych Związkom Samorządu 
Terytorialnego, spółdzielczości oraz insty- 
tucjom społecznym; 

5. współdziałanie z właściwymi agendami Mi- 
nisterstwa Odbudowy w sprawach związa- 
nych z upaństwowieniem przedsiębiorstw 
budowlanych i wytwórni materiałów bu- 
dowlanych. 


$ 3. 

Pełnomocnik będzie wykonywać powierzone 

sobie zadania przy pomocy aparatu organizacyj- 

nego, wydzielonego z C. Z. P. P. B. i Okr. Zjedn. 
P. P. B. względnie przedsiębiorstw. 


W tym celu Okręgowe Zjednoczenia, wzgled- 
nie przedsiębiorstwa, wydziełą do dyspozycji 
Pełnomocnika niezbędny personel, lokal i urzą- 
dzenia biurowe. Lokal w Warszawie wydzieli 
dla Pełnomocnika ze swoich pomieszczeń Komi- 
sarz dla Spraw Przemysłu Budowlanego. 
Wszelkie sprawy administracy'no-gospodarcze, 
związane z wykonywaniem swoich czynności, 
Pełnomocnik załatwiać powinien w porozumie- 
niu z Naczelnym Dyrektorem C. Z. P. P. B. 


§ 4. 


Wydzielony persońel jest w dalszym ciągu 
opłacany przez właściwą Dyrekcję Zjednocze- 
nia lub Przedsiębiorstwo. 


§ 5. 


Zarządzenia, względnie wnioski o likwidacji 
lub komasacj; przedsiębiorstw (wytwórni), prze- 
kazywaniu ich majątku innym instytucjom pań- 
stwowym, samorządowym, spółdzielczym lub 
spałecznym, Pełnomocnik uzgadnia z Naczel- 


Dz. URZ. MIN. ODB. | 


Nr 8 


nym Dyrektorem C. Z. P. P. B. lub, o ile sprawy 
dotyczą wytwórni materiałów budowlanych, 
również z Komisarzem Przemysłu Budowlanego. 

W razie nieuzgodnienia Pełnomocnik przed- 
stawia sprawę do decyz,i Ministrowi Odbudowy 
lub upoważnionemu przez niego Podsekretarzo- 
wi Stanu. 


§ 6. 


Do władz i urzędów l-ej i Il-ej istancji nie 
podległych Ministerstwu Odbudowy Pełnomoc 
nik występu'e w imieniu Ministerstwa Cdbudo- 
wy pod firma „Ministerstwo Odbudowy — Pet 
nomocnik do spraw uporządkowania majątku 
przedsiębiorstw”. 

Wystąpienia do władz i urzędów Ill-ej in- 
stancji Pełnomocnik kieruje za pośrednictwem 
Departamentu IV Ministerstwa Odbudowy. 


§ 7. 


Centralny Zarząd P. P, Budowl. pozostawi 
do dyspozycji Pełnomocnika kredyty $ 23 bieza- 
cego budżetu Państwa na r. 1947 na pokrycie 
jego bieżących wydatków. 

Z powyższych kredytów Pełnomocnik w 
pierwszym rzędzie pokrywać powinien doraźne 
koszty likwidacji przedsiębiorstw, a przede 
wszystkim wynagrodzenia, odprawy i zaległe 
składki ubezpieczeniowe zwalnianego personelu, 

Kwartalne plany działalności oraz prelimi- 
narza wydatków Pełnomocnik, po uzgodnieniu 
z Naczelnym: Dyrektorem C. Z. P.-P. B., przed- 
kłada do zatwierdzenia Ministrowi Odbudowy. 

Ponadto Pełnomocnik przedkłada Ministrowi 
Odbudowy miesięczne raporty z postępu swych 
prac. Odpisy sprawozdań otrzymuje Naczelny 
Dyrektor C. Z. P. P. B. i Komisarz Przemysłu 
Budowlanego. 


l Minister 
M, Kaczorowski. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 
z dnia 12 lipca 1947 r. 
wydane w porozumien'u z Ministrem Skarbu i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania 


o ulworzen'u państwowego przedsiębiorstwa „Centralny Zarząd Wytwórni Materiałów 
Budowlanych“. 


Na podstawie art. 1 i 2 dekretu z dnia 3 
stycznia 1947 r. o utworzeniu przedsiębiorstw 
państwowych (Dz. U. R. P. Nr 8 poz. 42), zarza- 
dza się, co następuje: 


§ 1. 


Wydziela się z administracji Ministerstwa 
Odbudowy agendy Komisarza dla Spraw Prze- 
mysłu Budowlanego, jako państwowe przedsię- 


biorstwo przemysłowe, prowadzone według za- 
sad gospodarki handlowej, w ramach państwo- 
wego planu gospodarczego, pod nazwą „Cen- 
tralny Zarząd Wytwórni Materiałów Budowla- 
nych” w skrócie ,CZWMB". 


§ 2. 
Siedzibą „CZWMB' jest miasto stołeczne 
Warszawa, a terenem działalności obszar Pań- 


- stwa. 


§ 3. 


Przedmiotem CZWMB jest koordynowanie, 
nadzorowanie, kontrolowanie oraz ogólne kie- 
rownictwo działalności gospodarczej przedsię- 
biorstw państwowych lub będących pod zarzą- 
dem państwowym, produkujących materiały bu- 
dowlane, wymienionych w wykazie stanowią- 
cym załącznik do niniejszego zarządzenia, bez 
naruszania ich samodzielności prawnej, finanso- 
wej i handlowej. 

Wytyczne CZWMB wydane w zakresie jego 
kompetencji są wiążące dla przedsiębiorstw nad- 
zorowanych. 


§ 4. 
Nadzór państwowy nad CZWMB sprawuie 


Minister Odbudowy. 
§ 5. 


Organem nadzorczym, kontrolnym i opinio- 


dawczym CZWMB jest Rada Nadzoru Społecz- 


nego, której zakres działania, sposób powoływa- 


mia i zwalniania jej członków, organizację i spo- * 


sób wykonywania powierzonych czynności okre- 
śli rozporządzenie Rady Ministrów. 


.8 6. 


. Organem zarzadza'acym CZWMB jest Dy- 
rekc'a, powołana przez Ministra Odbudowy, 
składa aca się z Naczelnego Dyrektora i dwóch 
Dyrektorów zarządzających. 


$ 7. 


CZWMB reprezentują: Naczelny Dyrektor 
lub dwóch członków Dyrekcji łącznie, albo Dy- 
rektor Naczelny, lub członek Dyrekcji łącznie 


DZ. URZ. MIN. ÓDB. 
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z pełnomocnikiem handlowym w granicach 
uprawnień, wynikających z pełnomocnictw. 

Do ważności zobowiązań potrzebne są łącz- 
ne podpisy dwóch osób reprezentujących C.Z.W. 
M.B., zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi 
w statucie. Korespondencję zwykłą, nie zawie- 
rającą zobowiązań, podpisuje jeden z członków 
Dyrekcji. 

5 8. 


Przekazaniu na rzecz CZWMB ulega mają- 
tek Skarbu Państwa nieruchomy i ruchomy, ozna- 
czony przez Ministra Odbudowy. 

Minister Odbudowy zarządzi protokólarne 
przekazanie CZWMB przydzielonego ma'atku 
nieruchomego w zarząd i użytkowanie; a rucho- 
mego na własność. 


§ 9. 


. Szczegółowe zasady organizacji i działania 
CZWMB ustali statut, nadany przez Ministra 
Odbudowy w porozumieniu z Ministrem Skarbu 
i Prezesem Centralnego Urzędu Planowania, 
ogloszcny w Monitorze Polskim. 

Załącznik — wykaz przedsiębiorstw nadzo- 


rowanych przez CZWMB *). 


w/z Minister Odbudowy 
Inż. J. żakowski 
w/z Minister Skarbu 
$ Dietrich 


w/z Prezes Centralnego Urzędu Planowania 
K. Sokołowski 


*) Wykaz przedsiębiorstw nadzorowanych przez 
ZWMB — patrz „Monitor Polski“ Nr 113. poz. 723 
z dnia 30 sierpnia 1947 r. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 
z dnia 30 sierpmia 1947 r. 


w sprawie stosowania Polskiej Normy 
(L. dz. G. M./4361/W2/47). 


Zarządzam tymczasowe stosowanie Polskiej 


Normy: PN/B-206 „Przedni cement portlandzki . 
Minister 
M. Kaczorowski 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 
z dnia 30 sierpnia 1947- r. 


w sprawie stosowania Polskiej Normy. 
(L. dz. G. M. 4095/W2/47). 


Zarządzam tymczasowe stosowanie Polskiej 
Normy: PN/B-161 „Roboty ziemne przy wyko- 
nywaniu budowli i zakładaniu przewodów insta- 


lacy;nych. Warunki techniczne wykonywania”. 


Minister 
M. Kaczorowski 


108 7 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA ODBUDOWY 
z dnia 26 września 1947 roku 


w sprawie przymusowego powołania do pracy fachowych sił technicznych z dziedziny budow. 
nictwa na rzecz odbudowy kraju. 


(L. dz. V/2/3958/47). 


Na podstawie art. 6 ust. 3 dekretu z dnia 5 
września 1946 r. o rejestrac,i i przymusowym za: 
trudnieniu fachowych sił technicznych z dzie- 
dziny budownictwa na rzecz odbudowy kraju 
(Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 266) zarządzam co na- 
stępuje: 


1) Ministerstwo Odbudowy prześle wo;ewo- 
dom wykazy miejscowości, w których należy 
zatrudnić osoby zareestrowane na podstawie 
art. 1 dekretu z dnia 5 września 1946 r., a nie- 
podlegającego wyłączeniu spod obowiązku pra- 
cy w myśl art, 6 ust. 2 tegoż dekretu __ wraz ze 
szczegółową instrukcją postępowania. 

2) Wojewoda na podstawie woiewódzkiego 
rejestru sił technicznych i otrzymanej instrukcji, 
przysłany przez Ministerstwo Odbudowy wykaz 
rozdzieli pomiędzy podległe mu powiaty i prze- 
śle sporządzone wykazy powiatowe poszczegól- 
nym powiatowym władzom administracji ogól- 
nej. 

3) Powiatowa władza administracji ogólnej na 
zasadzie art, 6 ust. 1 dekretu wyśle w terminie 
7 dni — od otrzymania od wo.ewody wykazu 
miejscowości — powołania do pracy do poszcze- 
gólnych osób podlegających powołaniu, podając 
do wyboru, każdej z tych osób, przynajmniej po 
3 miejscowości, wskazane w wykazie. 

Pismo o powołaniu do pracy należy sporzą- 
dzić wedle załączonego wzoru, dołączonego do 
ninie szego zarządzenia. 


4) Osoba powołana powinna w terminie dni 
14 zawiadomić powiatową władzę administracji 
ogólnej o wyborze miejscowości i stanowiska, 
w przeciwnym razie powiatowa władza admini- 
stracji ogólnej wyznaczy według swego uznania 
jedną z miejscowości podanych powołanemu 
i zawiadomi go o wyznaczeniu. 

5) W razie wniesienia odwołania przez powo- 
łanego i wydania przez władzę II instancj; decy- 
zi zatwierdzającej orzeczenie o powołaniu — 


termin 14 dni, o którym mowa w pkt. 4, liczy 
się od dnia otrzymania tej decyzji. 

6) Zgłoszenie się do podjęcia pracy w miej- 
scu przeznaczenia nastąpić powinno w ciągu 14 
dni od dnia zawiadomienia o wyborze miejsca 
pracy przez powołanego, bądź od wyznaczenia 
mie'sca pracy przez powiatowąwwładzę admini- 
strac'i ogólnej. 

7) O powołaniu do pracy i o terminie przy- 
bycia powiatowa władza administracji ogólnej 
zawiadomi władzę lub instytucję, do której skie- 
rowano powołanego. 

O zgłoszeniu się w terminie lub o niezgło- 
szeniu się do pracy władza lub instytucja za 
trudniaiąca powiadomi powiatową władzę admi- 
nistracji cgölnej skierowuijącą powołanego. 

O powyższym powiatowa władza administra- 
ci ogólnej zawiadomi Urząd Wojewódzki. 

8) Do powołanych do pracy poza zwykłym 
mie scem zamieszkania stosuje się odpowiednie 
przepisy o należnościach funkcjonariuszów pań- 
stwowych w razie przeniesienia na inne mie'sce 
służbowe. Należność pokrywa władza bądź: in- 
stytucja, w której powołany ma pełnić pracę. 

9) Zapewnienie mieszkania dla powołanego 
i jego rodziny należy do władzy lub instytuc i, 
do której skierowano powołanego i która działa 
w porozumieniu z miejscową władzą administra- 
cji ogólnej. 

10) Wo'ewoda powinien składać do Mini- 
sterstwa Odbudowy sprawozdania o powoływa- 
niu do pracy w terminie do 10 każdego miesiąca. 

11) W miastach Warszawie i Łodzi obowiąz- 
ki Wojewody i powiatowych władz administracji 
ogólnej w zakresie niniejszego zarządzenia, speł- 
niają Prezydent m, st. Warszawy i Prezydent m. 
Łodzi oraz pod!egłe im starostwa grodzkie. 


1 załącznik. 
Minister 
M. Kaczorowski 


IA u _ DZ URZ. MIN. ODB. i Str. 5 
Załącznik. 
W zór. 
Starostwo Powiatowe (Grodzkie) 
w dnia se ee OA m 
L. dz.. 
Do 
Ob. 


‚ » Na podstawie art. 6 ust. 1 dekretu z dnia 5.IX.1946 r. o rejestracji i POZY A za- 
trudnieniu fachowych sił z dziedziny budownictwa na rzecz odbudowy Kraju (Dz. U. R, P. 
Nr 47, poz. 266) powołuję 


| 


Ob 
zam. SST na, HE AR . do pracy 
w dziedzinie Pia w k jedne? z niżej den do tebaa miejscowości na czas od 
Sdo hr rae 
Mw ee ype RE VE EEE AR STYLE Eee > RT om R 
w charakterze eh AA N eee 
DARIA RN PES A A Y Mo a = eny >. 
w”charakterze o 0,2083 01mm > -.. z wynagrodzeniem 
w charakterze occ SDE Rz ŚRO z wynagrodzeniem ............. 


O wyborze miejscowości należy powiadomić Starostwo w terminie 14 dni od dnia otrzyma- 
nia niniejszego powołania. 

W wypadku wyboru miejsca pracy poza zwykłym miejscem zamieszkania stosuje się do 
Obywatela odpowiednie przepisy o należnościach funkcjonariuszów państwowych w razie prze- 
niesienia na inne mie'sce służbowe. 

Należności te pokrywa władza bądź instylucja, w której powołany ma pełnić pracę, 

Zapewnienie mieszkania w mie scu pracy dlaObywatela i jego rodziny należy do władzy bądź 
instytucji zatrudniającej Obywatela. 

Od ninie szej decyzii służy prawo odwołania w terminie 14-dniowym licząc od dnia nasten- 
nego po otrzymaniu powołania, Odwołanie należy wnieść do Wojewody (w miastach wydzie- 
lonych Warszawie i Łodzi — do Prezydenta Miasta) za pośrednictwem Starostwa Powiato- 
wego — Grodzkiego. 


Starosta. 


DZ. URZ. MIN. ODB. 


Neg 
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ZARZĄDZENIE 
z dnja 23 października 1947 r. 


w sprawie odroczenia terminów wykonania robót budowlanych na terenie m. st. Warszawy. . 
(L. dz. 101/11514/D/47). 


W związku z uchwałą Komitetu Ekonomicz- 
nego z dnia 19 września b. r. dotyczącą ograni- 
czeń w robotach budowlanych celem odciążenia 
rynku budowlanego na terenie m. st. Warsza- 
wy zarządzam: 

1. Ustalcne umowami terminy zakończenia ro- 
bót budowlanych, instalacji wodoc.-kanaliza- 
cyjnych, centralnego ogrzewania i elektrycz- 
nych zostaną przez zleceniodawców przesu- 
nięte o 45 dni roboczych. 


2. Kary konwencjonalne przewidziane w umo- 
Bl 
obliczane przy ostatecznym odbiorze dla 
okresu i robót objętych zarządzeniem. 


wach i warunkach ogólnych nie będą 


3. Zleceniodawcy obowiązani są niezwłocznie 
zawiadomić przedsiębiorców o odroczeniu 
terminów. ' 

4. W przypadkach, gdy szczególnie ważne oko 
licznoścj sprzeciwiają się odroczeniu zlece- 
niodawcy niezwłocznie przedstawią sprawę 
do rozstrzygnięcia Ministerstwu Odbudowy 
wraz z umotywowanym wnioskiem. 

5. Zarządzenie niniejsze obejmuje wszystkie 
roboty wymienione w pkt. 1°z wyjątkiem ro. 
bot dachowych zabezpieczaiacych (więźba 
dachowa i roboty dekarskie) i wchodzi w ży- 
cie z dniem 23 października 1947 r. 


Minister 
M. Kaczorowski 
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OKÓLNIK MINISTRA ODBUDOWY 


z dnia 19 września 1947 r. 


w sprawie zmiany cennika norm wynagrodzeń za opracowanie miejscowych planów zagospo- 


darowan‘a przestrzennego (Ckólnik Nr 


W załączniku Nr i (cennik norm wynagro- 
dzeń za opracowanie miejscowych planów zago- 
spodarowania przestrzennego) do  Okólnika 
Nr 7 z dn. 18.1.1947 r. wprowadzam zmiany na- 
stępu ące: 

Ustęp VII załącznika otrzymuje brzmienie: 
1. Przy obliczaniu wynagrodzeń za prace wy- 

mienione w ustępach I — VI cennika, za wy- 

jatkiem pkt. 5 tabeli w ust. I oraz ust. IV i V 

pkt. 3 cennika, stosue się mnożnik 20, 


7 z dn. 18.11947 r.). 


2., Przy obliczaniu wynagrodzeń za prace wy- 
mienione w pkt, 5 tabeli w ust. I stosuje się 
mnożnik 30. 

3. Przy obliczaniu wynagrodzeń za czynności 
wymienione w ust. IV i V pkt. 3 cennika nie 
stosuje się mnożnika. 


Minister 


M, Kaczorawski 
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OKÓLNIK Nr 40 


z dnia 5 września 1947 r. 


" w sprawie sporządzania kosztorysów urzędowych i ofertowych. 
L. dz. II1/5000/2/47. 


i Do 
wszystkich Wydziałów Cdbudowy 
Urzędów Wojewódzkich 
i Zarządów Miejskich 
m, st. Warszawy i m. Łodzi, 
Dyrekcyj Odbudowy 


Przy zatwierdzaniu przez Ministerstwo Od- 
budowy kosztorysów urzędowych (wstępnych) 
oraz wyników przetargöw zauważono wadliwe 


y 


sporządzanie kosztorysów urzędowych i oferto: 
wych, jak również niewłaściwe postępowanie 
przy ogłaszaniu przetargów i wyborze oferem 
tów. Wobec powyższego polecam stosować się 
do następujących wskazówek: 


Kosztorys. 


1) Kosztorys urzędowy (wstępny) bezwzględnie 
musi być sporządzany, Daje on orientację 
przy sprawdzaniu kalkulacji oferentów i przy 


F 
EN 8 


2 


— 


3) 


4) 


5) 


DZ. URZ. MIN. ODB. 


Str. 7 


porównywaniu cen ofertowych. Zakres ro- 
bót, obiętych kosztorysem wstępnym, winien 
mieścić się w ramach przyznanych kredy- 
tów. 


Opisy pozycyj kosztorysowych winny być 
dokładne i wyczerpujące, przy czym należy, 
w miarę możności, unikać pozycyj ryczałto- 
wych, a obliczone ilości robót podawać w jed- 
nostkach wymiarowych. 


Kosztorys winien wyczerpywać wszystkie 
projektowane roboty; dodatkowe roboty mo- 
ga wyniknąć tylko w wyjątkowych nieprze- 
widzianych wypadkach i muszą być uspra- 
wiedliwione protokółem konieczności. 


Wycena kosztorysu. urzędowego winna być 
oparta bądź na normach analizy z uwzgled- 
nieniem generaliów, bądź na realnych prze- 
ciętnych cenach przetargowych, 


Kosztorys urzędowy winien być -wyceniony 
i przechowywany w warunkach, zabezpie- 
czających nieuawnienie kosztu robót przed 
ogłoszeniem wyniku przetargu. 


Przetarg, 


6) 


1) 


Postępowanie przetargowe winno być opar- 
te na Rozporządzeniu Prezydium Rady Mi- 
nistrów o dostawach i robotach z dn, 27.1 
1937 r. i okólnikach Ministerstwa Odbu- 
dowy. 


Przy ogłaszaniu publicznych przetargów nie- 
ograniczonych w „Monitorze Polskim" i pi- 
smach codziennych, teksty ogłoszeń o prze- 
targach winny być nadsyłane do Biura Ogło- 
szeń i Reklam Polskiej Agencji Prasowej 
(P. A, P.) conajmniej na dwa tygodnie przed 


8) 


9) 


terminem otwarcia ofert, aby mogly one byé 
opublikowane na 10 dni przed tym terminem. 


W wypadkach uzasadnionego rozpisania 
przetargów ograniczonych należy zapraszać 
conajmniej 5 firm, w tym jedną państwową 
i jedną społeczną. 


Przy bezprzetargowym zlecaniu robót należy 


"posługiwać się zarządzeniem Ministerstwa 


Odbudowy i okólnikiem Nr 17 z 30.1V,1947 r. 


10) Kosztorysy ołertowe winny być składane na 


urzędowych egzemplarzach nie zaś na od- 
pisach sporządzonych przez oferenta i muszą 
zawierać datę złożenia oferty, 


11) Wycena pozycyj kosztorysów ofertowych 


obowiązkowo winna uwzględniać podział 
kosztów materiału i robocizny; niezachowa- 
nie tego warunku może spowodować unie 
ważnienie oferty. 


12) Porównawcze zestawienie kosztorysów ofer- 


13) Wnioski Komisji Przetargowej 


towych winno zawierać nie sumy kosztu za 
poszczególne rodza'e robót, lecz ceny jedno- 
stkowe główniejszych pozycyj kosztorysów 
ołertowych w ilości około 20 obok odnośnych 
cen kosztorysu urzędowego, ponadto global- 
ny koszt robót całości w materiale i robo- 
ciźnie. 

winny być 
w protokóle podane ze szczegółowym umo- 
tywowaniem. 


Za Ministra 
Inż. Juliusz Żakowski” 


Podsekretarz Stąnu. 


Należność za Dziennik Urzędowy należy wpłacać tylko na konto czekowe w P. K. O. w Warszawie 
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